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Osallistujat<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Nimi<br>
Wederhorn Yrjö<br>
Upola Seija<br>
Jänisniemi-Honkala Mari<br>
Kallio Jarmo<br>
Kilpinen Kari<br>
Saksinen Kaisa<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Saari Joni<br>
<br>
Muu<br>
<br>
Kantola Hilma<br>
Virtanen Immo<br>
Hirvonen Harri<br>
Stenhammar Arja<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
varapuheenjohtaja<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
nuorisovaltuuston edustaja<br>
kunnanhallituksen<br>
puheenjohtaja<br>
esittelijä<br>
sihteeri<br>
<br>
saapui klo 17.13<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
<br>
Yrjö Wederhorn<br>
puheenjohtaja<br>
<br>
Arja Stenhammar<br>
pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
Käsitellyt asiat<br>
33 - 42<br>
<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
<br>
Asikkala 3.6.2021<br>
<br>
Seija Upola<br>
pöytäkirjantarkastaja<br>
<br>
Jarmo Kallio<br>
pöytäkirjantarkastaja<br>
<br>
Pöytäkirjan nähtävilläpito<br>
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnan<br>
verkkosivuilla 4.6.2021.<br>
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 33<br>
Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin<br>
puolet jäsenistä on läsnä.<br>
Kunnan hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielimen kokous on laillinen,<br>
kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään viisi (5) päivää<br>
ennen kokousta.<br>
Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää määräaikaa lyhyemmällä<br>
ajalla, mikäli kokouksesta saadaan tieto kaikille jäsenille tai näiden<br>
henkilökohtaisille varajäsenille. Myös milloin kaikki jäsenet ovat paikalla,<br>
kokous voidaan pitää kokouskutsua lähettämättä.<br>
Kokouksessa oli paikalla Teamsin välityksellä puheenjohtaja Yrjö<br>
Wederhorn, Mari Jänisniemi-Honkala, Kaisa Saksinen sekä Hilma Kantola.<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
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Pöytäkirjantarkastajien valinta<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 34<br>
Kunnan hallintosäännön 168<br>
toimielimen päättämällä tavalla.<br>
<br>
§:n<br>
<br>
mukaan<br>
<br>
pöytäkirja<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää valita keskuudestaan<br>
tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Upola ja Jarmo Kallio.<br>
<br>
tarkastetaan<br>
<br>
kaksi<br>
<br>
jäsentä<br>
<br>
Asikkalan kunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 35<br>
<br>
3/2021<br>
<br>
01.06.2021<br>
<br>
Esityslistan hyväksyminen<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 35<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
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Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta 2022 ja talousarviosuunnitelmasta<br>
2023-2024<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 36<br>
1363/02.02.00/2021<br>
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on 28.4.2021 käsitellyt<br>
pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,<br>
talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 20232024. Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa asiasta.<br>
Verrattaessa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioesitystä vuoden<br>
2021 talousarvioon, tuottojen on arvioitu nousevan n. 0,7 % ja<br>
maksuosuuksien n. 1 %. Vuokrakustannuksiin kerrotaan tulevan nousua<br>
uuden Orimattilan aseman vuokrista.<br>
Kuntien maksuosuuksien jaot on laskettu sopimuksen mukaisesti niin, että<br>
siirtymäkauden 2. vuodella 2022 maksuosuudet perustuvat 30 % vanhaan<br>
palvelutasopohjaiseen järjestelmään ja 70 % asukaslukupohjaiseen.<br>
Lahden asukasluku on painotettu luvulla 0,9.<br>
Asikkalan tekniset palvelut on tutustunut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen<br>
talousarvioon vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaan 2023 – 2024 ja<br>
toteaa sen olevan hyväksyttävissä. Kustannusten arvioitu nousu on<br>
kohtuullinen.<br>
Asikkala haluaa kuitenkin tietää, onko talousarviossa huomioitu vuoden<br>
2022 lopulla valmistuvan Asikkkalan uuden pelastusaseman vuokrat sekä<br>
kalustohankinnat ja onko jatkossa varauduttu Asikkalan pelastusaseman<br>
henkilöstön vakinaistamiseen.<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Päijät-Hämeen<br>
pelastuslaitoksen talousarvion 2022 ja talousarviosuunnitelman 20232024.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
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Asikkalan pelastusaseman kokonaisurakoitsijan valinta<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 37<br>
1401/09.05.01/2021<br>
Asikkalan pelastusaseman rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana.<br>
Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilma-julkaisukanavassa<br>
21.4.2021, ilmoituksen nro 2021-071091. Tarjousten jättöaika päättyy<br>
27.5.2021.<br>
Tarjouspyynnöstä on ollut useita kiinnostuneita yrityksiä ja tarjouspalveluun<br>
on tullut tarkentavia kysymyksiä, joihin on vastattu yhteistyössä<br>
suunnitteluryhmän kanssa.<br>
Tarjouksen voi jättää urakoitsija, jolla on kokemusta samansuuruisen<br>
julkisen rakennuksen rakentamisesta sekä on toiminut alalla yli viisi vuotta<br>
ja liikevaihto on viimeisen vuoden aikana ollut 1,5 kertaa urakkasumman<br>
kokoinen.<br>
Kohteelle on myönnetty rakennuslupa 7.5.2021. Pelastusaseman<br>
kokonaisala on 2 547 m² ja tilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen. Kohteessa<br>
varaudutaan myöhemmässä vaiheessa myös asemapäivystyksen<br>
toteutumiseen.<br>
Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjoukset avattiin ja kaikki<br>
tarjoajat täyttivät vaatimuksen niin referenssin kuin liikevaihdon osalta.<br>
Edullisimman tarjouksen oli tehnyt Rakennusliike V. Mättölä Oy.<br>
Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa käytiin 31.5.<br>
selontekoneuvottelu, jonka tarkoituksena oli käydä läpi urakoitsijan<br>
tarjouksen sisältö sekä edellytykset urakoitsijavalinnalle. Neuvottelussa<br>
todettiin tarjouksen vastaavan tarjouspyyntöä ja edellytykset sopimuksen<br>
tekoon on olemassa.<br>
<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen johtaja esittää tekniselle lautakunnalle, että Asikkalan<br>
pelastusaseman kokonaisurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen<br>
tehnyt Rakennusliike V. Mättölä Oy.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
Immo Virtanen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.<br>
<br>
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<br>
Lausunto Tallukkarinteen asemakaavan muutoksesta ja vireilletulosta sekä osallistumis- ja<br>
arviointisuunnitelmasta<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 38<br>
1283/10.02.03/2021<br>
Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty Tallukkarinteen asemakaavan<br>
muutoksen laatiminen Vääksyn taajamassa, Anianpellon kylässä<br>
kiinteistöjen 16-410-37-7, 16-401-3-99, 16-401-10-170, 16-401-21-7 ja<br>
osittain 16-401-3-32 alueelle. Suunnittelualue on seitsemän hehtaaria.<br>
Alueella on voimassa Vääksyn osayleiskaava sekä lukuisia rakennus- ja<br>
asemakaavoja. Kaavan tarkoituksena on luoda Vääksyn palvelutarjontaa<br>
monipuolistavia palvelutoimintojen ja liikerakentamisen korttelialueita,<br>
nykyisin pääosin puistoksi osoitetulle alueelle sekä lisäksi tarkistaa<br>
olemassa olevaa kaavatilannetta sekä eheyttää Vääksyn<br>
taajamarakennetta.<br>
Tallukkarinteen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville koko kaavatyön ajaksi ja sitä<br>
täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä.<br>
<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Tallukkarinteen asemakaavan<br>
vireilletulon sekä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Teknisellä<br>
lautakunnalla ei ole kommentoitavaa OAS:iin.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
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<br>
Lausunto Lentokentän hallialueen asemakaavan laatimisesta sekä osallistumis- ja<br>
arviointisuunnitelmasta<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 39<br>
1282/10.02.03/2021<br>
Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty Lentokentän hallialueen<br>
asemakaavan laatiminen Asikkalassa Vesivehmaan kylässä, kiinteistön<br>
16-421-14-61 (Vesivehmaan lentokenttä) alueella. Alue kooltaan n. 46<br>
hehtaaria. Suunnittelualueella on voimassa Vesivehmaan osayleiskaava.<br>
Alueelle on tarkoitus kaavoittaa lentoharrastus- ja lentoliiketoiminnan<br>
toimitila- ja varastotonttien korttelialueita sekä lentokoneiden<br>
tankkausaseman mahdollistava alue. Lisäksi tullaan tarkastelemaan<br>
asemakaava-alueen sisäiset liikennejärjestelyt.<br>
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville koko<br>
kaavaprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa.<br>
Asemakaavan sisäisten liikennejärjestelyjen lisäksi kaavassa tulee<br>
huomioida liittymä Mt 313:lle sekä kaava-alueen ulkopuolisen<br>
lentokenttäalueen muut käyttäjät sekä heidän liikkumistarpeensa. Nämä<br>
käyttäjät on jatkossa huomioitava myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa<br>
Valmistelija<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
puh. 044 778 0290, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi<br>
<br>
Esittelijä<br>
<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Lentokentän hallialueen<br>
asemakaavan laatimisen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja<br>
toteaa, että OAS:iin tulee ottaa mukaan myös hallialueen ulkopuoliset<br>
lentokenttäalueen käyttäjät.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
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<br>
Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 40<br>
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden<br>
viranhaltijapäätökset ajalta 28.4.-1.6.2021.<br>
Tekninen johtaja<br>
Henkilöstöpäätös<br>
7.5.2021 § 13<br>
<br>
Määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen<br>
<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Yleinen päätös<br>
10.5.2021 § 2<br>
10.5.2021 § 3<br>
10.5.2021 § 4<br>
10.5.2021 § 5<br>
11.5.2021 § 6<br>
<br>
11.5.2021 § 7<br>
<br>
11.5.2021 § 8<br>
12.5.2021 § 9<br>
<br>
26.5.2021 § 10<br>
<br>
Aluevaraus – Naisten Automobiiliajot; Naisten<br>
Automobiiliklubille annettu lupa järjestää<br>
ajelutapahtuma su 18.7.2021 klo 12-16.<br>
Aluevaraus – Ferrari Poker Run; Luxury Collection<br>
Automobilekselle annettu lupa järjestää tapahtuma<br>
21.8.2021 klo 6.30-11.<br>
Sijoittamislupa kiinteistökaapelille; Eltel Networks Oy:lle<br>
annettu lupa asentaa Tellu-kaapeli kunnan omistamalle<br>
alueelle.<br>
Sijoittamislupa kaukolämpöjohdolle Anianpellontielle ja<br>
Aleksintielle; Lahti Energia Oy:lle annettu lupa asentaa<br>
kaukolämpöjohdot suunnitelmien mukaisesti.<br>
Aluevaraukset – Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys<br>
ry; kesän 2021 tapahtumat Vanhassa Vääksyssä;<br>
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry:lle annettu lupa<br>
järjestää hakemuksessa lueteltuja tapahtumia kunnan<br>
omistamalla maalla.<br>
Aluevaraus- Mobilisti-ilta 6.7.2021; RLO Events Oy:lle<br>
annettu lupa järjestää Mobilisti-ilta-tapahtuman.<br>
Jokirannan alue on tapahtuman käytössä klo 10-21 ja<br>
Vääksyntie klo 15-21.<br>
Aluevaraus Suomen Löwchen ry 25.7.2021; Suomen<br>
Löwchen ry:lle annettu lupa järjestää koiranäyttely.<br>
Tilapäisten mainosten sijoittaminen Lahden<br>
kansainvälisiä suurmarkkinoita varten Asikkalan<br>
kunnan hallinnassa oleville alueille 28.6.-11.7.2021;<br>
Lahden Kansainväliset Suurmarkkinat siirretään<br>
koronatilanteen vuoksi uuteen ajankohtaan, 8.-11.7.,<br>
jolloin mainosten aikaväli on 28.6.-11.7.2021. Tällä<br>
päätöksellä kumotaan 26.1.2021 päivätty<br>
viranhaltijapäätös 1/2021.<br>
Käkirannan pohjakartan hyväksyminen;<br>
Kaavoitusmittauksen valvojana hyväksytty Asikkalan<br>
kunnan Pulkkilan kylään päätöksen liitekartassa<br>
rajatulle alueelle laaditun ranta-asemakaavan<br>
pohjakartan. Kartan on laatinut Maanmittauspalvelu<br>
Puttonen Oy Maanmittauslaitoksen aineistosta<br>
<br>
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<br>
3/2021<br>
<br>
01.06.2021<br>
maastomittauksilla täydentäen. Alueen pinta-ala on<br>
noin 28 ha.<br>
<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tietoon<br>
saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa ottooikeutta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
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<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 41<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat<br>
ilmoitusluonteiset kirjeet ja päätökset:<br>
Sopimukset<br>
Metsänterä Ky ja Asikkalan kunta ovat tehneet yhteistyösopimuksen,<br>
jolla on sovittu Asikkalan kunnan metsien hoidosta<br>
metsäsuunnittelun, puukaupan ja metsänhoitotöiden järjestämisen<br>
osalta vv. 2021-2026.<br>
Kanavan Panimo Oy:n kanssa on uusittu ja laajennettu 1.5.2021<br>
voimaan tullut Asikkalan kunnan omistamia Päijännetalon ja sen<br>
pihapiirin tiloja koskeva vuokrasopimus. Panimolle on vuokrattu kiinteistöstä yhteensä 328,5 m2.<br>
Pasolanharjuntien pvl 370-750 rakentamisen pienurakkasopimus<br>
Reivilän Maansiirtopalvelu Oy:n ja Asikkalan kunnan kanssa tehty<br>
17.5.2021. Urakkasopimuksen kokonaishinta on 252 417 euroa (alv 0<br>
%).<br>
Metsänhoitoyhdistys on toimittanut Asikkalan kunnalle Vesivehmaan<br>
lentokenttä 16-421-0014-0061 -aluetta koskevat puukaupan<br>
maksuerittelyt 7. ja 10.5.2021 yhteisarvoltaan 4968,61 euroa (alv 0<br>
%)<br>
Pöytäkirjat<br>
Liitesupantien rakentamisen ja Ämmäläntien peruskorjauksen<br>
takuutarkastus on pidetty 5.5.2021<br>
Kanavalahden P-alueen takuutarkastus pidetty 5.5.2021.<br>
Talousarvion toteutuma<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumat 1.1.-30.4.2021 (tilanne 25.5.2021)<br>
Käyttötalous<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muut kiinteistöt<br>
Liikenneväylät<br>
<br>
Menot<br>
TA 2021<br>
-698 851<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-30.4.<br>
-172 840<br>
<br>
%<br>
24,7<br>
<br>
Tulot<br>
TA 2021<br>
362 754<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-30.4.<br>
1 025<br>
<br>
-3 611 174<br>
-214 443<br>
<br>
-1 059 916<br>
-64 815<br>
<br>
24,8<br>
29,9<br>
<br>
5 116 600<br>
144 120<br>
<br>
1 272 256<br>
18 303<br>
<br>
%<br>
0,3<br>
<br>
Netto<br>
TA 2021<br>
-336 097<br>
<br>
Tot.<br>
1.1.-30.4.<br>
-171 815<br>
<br>
25<br>
13<br>
<br>
1 505 426<br>
-70 323<br>
<br>
212 340<br>
-45 882<br>
<br>
%<br>
51,1<br>
14,1<br>
65,2<br>
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ja yl.alueet<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
Tukipalvelut<br>
Yhteensä<br>
<br>
§ 41<br>
<br>
3/2021<br>
<br>
13<br>
<br>
01.06.2021<br>
<br>
-1 008 446<br>
<br>
-381 386<br>
<br>
37,8<br>
<br>
-852 443<br>
-2 798 030<br>
-9 183 377<br>
<br>
-272 617<br>
-908 899<br>
-2 859 843<br>
<br>
32,0<br>
32,5<br>
31,1<br>
<br>
221 300<br>
2 798 030<br>
8 642 804<br>
<br>
133 003<br>
816 157<br>
2 240 744<br>
<br>
60<br>
<br>
-787 146<br>
<br>
-248 383<br>
<br>
31,6<br>
<br>
-272 617<br>
-92 742<br>
-619 099<br>
<br>
32,0<br>
<br>
29<br>
26<br>
<br>
-852 443<br>
0<br>
-540 373<br>
<br>
Palveluyksikkökohtaiset käyttötalouden raportit ovat esityslistan<br>
oheismateriaalina<br>
Päätösehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen ilmoitusluontoiset kirjeet ja<br>
päätökset.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Päätösehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
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§ 42<br>
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<br>
01.06.2021<br>
<br>
Muut asiat<br>
TEKNLTK 01.06.2021 § 42<br>
Alustavasti sovittiin seuraavaksi teknisen lautakunnan kokouspäiväksi ti<br>
29.6.2021 klo 17.00.<br>
<br>
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 33, § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELTO<br>
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:<br>
-<br>
<br>
-<br>
<br>
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)<br>
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä<br>
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa<br>
(KVhl 50 § 2 mom.)<br>
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)<br>
<br>
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 37<br>
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS<br>
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan<br>
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki)<br>
mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia<br>
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.<br>
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle<br>
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka<br>
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.<br>
I Hankintaoikaisuohje<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde<br>
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi<br>
vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä<br>
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu<br>
taho, jota asia koskee.<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika<br>
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon<br>
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä<br>
ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan<br>
päättymistä.<br>
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,<br>
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä<br>
ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.<br>
Tiedoksianto sähköisesti<br>
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä<br>
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän<br>
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä<br>
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien<br>
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut<br>
asianosaiselle myöhemmin.<br>
<br>
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Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi<br>
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.<br>
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole<br>
hankintayksikön hallussa.<br>
Toimitusosoite<br>
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.<br>
Hankintayksikön yhteystiedot:<br>
Asikkalan kunta / tekninen lautakunta<br>
PL 6, 17201 Vääksy<br>
käyntiosoite Asikkalantie 21<br>
sähköposti kirjaamo@asikkala.fi<br>
Viraston aukioloaika on maanantaista torstaihin 9 – 15, perjantaisin klo 9 -14.<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa<br>
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.<br>
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen<br>
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset<br>
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian<br>
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.<br>
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai<br>
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan<br>
asemaan.<br>
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai<br>
muuta ratkaisua, joka koskee:<br>
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;<br>
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai<br>
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena<br>
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.<br>
Tiedoksianto sähköisesti<br>
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä<br>
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän<br>
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä<br>
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien<br>
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut<br>
asianosaiselle myöhemmin.<br>
<br>
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Muutoksenhakuaika<br>
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa<br>
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.<br>
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan<br>
päättymistä.<br>
Valituksen sisältö<br>
Valituksessa on ilmoitettava:<br>
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);<br>
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
(vaatimukset);<br>
3) vaatimusten perustelut;<br>
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.<br>
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan<br>
ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.<br>
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan<br>
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on<br>
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.<br>
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin<br>
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden<br>
prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa<br>
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.<br>
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia<br>
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai<br>
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.<br>
Valitukseen on liitettävä:<br>
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;<br>
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen<br>
ajankohdasta;<br>
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu<br>
viranomaiselle.<br>
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun<br>
lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.<br>
Oikeudenkäyntimaksu<br>
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin<br>
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.<br>
<br>
18<br>
<br>
Asikkalan kunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
3/2021<br>
<br>
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto<br>
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta<br>
kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.<br>
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle<br>
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava<br>
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava<br>
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.<br>
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.<br>
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot<br>
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan<br>
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla<br>
kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen<br>
voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa<br>
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.<br>
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto<br>
tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.<br>
Markkinaoikeuden osoite:<br>
Markkinaoikeus<br>
Radanrakentajantie 5<br>
00520 Helsinki<br>
puh. 029 56 43300<br>
fax 029 56 43314<br>
markkinaoikeus(at)oikeus.fi<br>
<br>
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